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Neste espaço 
você encontra a 
principal 
legislação que 
normatiza o 
processo de 
Readequação da 
Rede Física do 
SUS. 


Legislação 





Legislação 


Decreto 9.380 de 2018 


O Decreto n.9.380 de 22 de maio de 2018 alterou o Decreto n. 7.827 de 16 de outubro de 
2012, para dispor sobre a readequação da rede física do Sistema Único de Saúde oriunda 
de investimentos realizados pelos entes federativos com recursos repassados pelo Fundo 
Nacional de Saúde. 


Portaria MS 3.583 de 2018 


A Portaria MS n. 3.583 de 5 de novembro de 2018 estabeleceu os procedimentos para 
execução do disposto no art. 2º do Decreto n. 9.380 de 2018 que trata da readequação da 
rede física do Sistema Único de Saúde oriunda de investimentos realizados pelos entes 
federativos com recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde. 


Portaria MS 211 de 2019 

A Portaria MS n. 211 de 11 de fevereiro de 2019 estabeleceu a composição da Comissão de 
Readequação da Rede Física do SUS — CRRF-SUS e atribuiu ao Departamento de 
Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento a responsabilidade por coordenar os 
trabalhos da Comissão. 


Portaria MS 1.382 de 2019 


A Portaria MS n. 1.382 de 21 de junho de 2019 prorroga o prazo para a solicitação de 
readequação da rede física do SUS pelos entes federativos e dá outras providências. 


Portaria MS 2.218 de 2019 

A Portaria MS n. 2.218 de 21 de agosto de 2019 redefine os procedimentos para execução 
do disposto no art. 2º do Decreto nº 9.380, de 22 de maio de 2018, que trata da readequação 
da rede física do Sistema Único de Saúde oriunda de investimentos realizados pelos entes 
federativos com recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde. 


10 de janeiro de 2020 
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Resumo Operacional 





Resumo Operacional 


De acordo com o art. 6º da Portaria MS n. 2.218 de 21 de agosto de 2019, o Departamento 


de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento — DESID/SE/MS poderá requisitar 


complementação e informações para o ente federativo solicitante. Neste sentido, o DESID 


tomou providências administrativas para viabilizar o andamento dos processos, as quais 


destacam-se: 


a. 


Atualização de informações da página eletrônica sobre a Readequação da Rede 
Física do SUS, disponível em: http://portalms.saude.gov.br/readequacao-da-rede- 
fisica-do-sus 

Definição de fluxo e modelos de documentos para solicitação de readequação da 
rede física do SUS, disponível em: http://portalms.saude.gov.br/readequacao-da- 
rede-fisica-do-sus 

Envio de Ofício-Circular Nº 102/2019/SE/GAB/SE/MS, assinados pelo Secretário 
executivo informando a todos os setores do MS e dos Núcleos Estaduais de Saúde, 
ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) e Confederação Nacional dos 
Municípios (CNM) sobre o novo fluxo para envio de solicitações Readequação da 
Rede Física do SUS, nos termos da Portaria Nº 2.218/GM/MS, de 21 de agosto de 
2019. 
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Situação dos Processos 


Processos protocolados 


Todos os processos protocolados no Ministério da Saúde estão detalhados abaixo, 
identificados pelo município solicitante, data do recebimento e a situação atual. 


" Recebido . s 
25000.016473-2019-78 | araíso do TO |07/03/2019 | Aprovada 
. Tocantins DOU 25/10/2019 
Aprovada 
25000.034168/2019-68 | Altair 07/03/2019 DOU 29/10/2019 
Machadinho , ; 
25000.035008/2019-36 D'Oeste EN 07/03/2019 | Não elegível 


25025.001895/2019-61 Era a do 12/03/2019 


Para reanálise Port. 
25000.052704/2019-15 | Planalto 26/03/2019 2218/2019 

Para reanálise Port. 
25000.053983/2019-26 | Adolfo 27/03/2019 2218/2019 


Aprovada 
25000.053968/2019-88 erp Paty Ce) Pá 
25000.054777/2019-33 28/03/2019 | Processo sobrestado 


. Para reanálise Port 
25000.054893/2019-52 28/03/2019 2218/2019 


Aguardando 
25000.056944/2019-81 | Uruará 02/04/2019 | documentação Port. 
2218/2019 
Santa Bárbara Aprovada 
25000.058919/2019-31 4/04/2019 DOU 24/09/2019 


25000.060401/2019-68 


; Aprovada 
25000.062557/2019-83 10/04/2019 DOU 31/12/2019 


ne Para reanálise Port. 
25000.062248/2019-11 | Itapetininga 10/04/2019 2218/2019 
25000.063613/2019-05 11/04/2019 | Não elegível 


Aprovada 
08/04/2019 | soy 14/10/2019 
08/04/2019 | Processo sobrestado 


Confirmação 
25025.003053/2019-43 | Três Passos RS |08/04/2019 | devolução de recurso 
ao FNS 





Pág. 04 Situação dos Processos 








Aprovada 
25000.063539/2019-19 | Votorantim SP 11/04/2019 DOU 18/10/2019 


25000.069373/2019-44 11/04/2019 | Não elegível 
25000.069386/2019-13 11/04/2019 | Não elegível 
25000.069387/2019-68 11/04/2019 | Não elegível 


oram [commnar — f [rovio | sarsePT 
onerar [ria fa [oro sas TO 


Para reanálise Port. 
25000.068649/2019-77 18/04/2019 | Não elegível 


moroermamr msaasoSS fr [0 tao 
romana [corsa [mo eo 


25025. 00N124/2000-20 [Diamante DOeste [PR [25mMBOIS Não cegual | 


25000.073133/2019-44 29/04/2019 o e Ea; 


Aguardando 
25000.081114/2019-91 | Araçatuba 13/05/2019 | documentação Port. 
221 ET 9 


25000.081428/2019-94 Araçatuba 14/05/2019] Diligência 
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DOU 11/11/2019 


Aprovada 
25000.081716/2019-49 | Goioerê 14/05/2019 DOU 04/11/2019 
RE ] sobrestado 
25023.001395/2019-49 co 14/05/2019] Diligência | 
Aprovada 
a Aguardando análise 
EEE 
25003.004532/2019-53 17/05/2019 | Processo sobrestado | 


Aprovada 
25000.084434/2019-01 | Casa Nova 20/05/2019 DOU 02/10/2019 
DE 0] sobrestado 


25000.086195/2019-16 21/05/2019 Diligência 
25000.085652/2019-55 RS] 21/05/2019 | Processo sobrestado 
25000.086192/2019-82 21/05/2019 | Não elegível 


Aprovada 
25003.004406/2019-81 | Lagoa Santa 21/05/2019 DOU 11/11/2019 


Aprovada 
25000.086189/2019-69 Cau Ba | 22/05/2019 povsriacom Emo 
25000.086190/2019-93 | Mogi Guaçu 22/05/2019 | Recurso indeferido | 


Para reanálise Port. 


25000.087321/2019-50 | Capão da Canoa |RS [23/05/2019 | Aguardando 
devolução de recurso 


Aprovada 
25000.087407/2019-82 | Farroupilha 23/05/2019 DOU 11/11/2019 


25000.088164/2019-08 | Rancharia sp |24/05/2019 | Aguardando 
devolução de recurso 
25017.002316/2019-04 | Santo Antônio 27/05/2019 


25000.089816/2019-13 Re BemMómEs 28/05/2019 | Processo sobrestado 

25000.084290/2019-85 Ro ME da PRO 29/05/2019 
Aprovada 

25000.092597/2019-50 | Paraguaçu Paulista 31/05/2019 DOU 31/12/2019 


25000.093169/2019-44 | Botucatu sP |03/06/2019 | Aguardando 
devolução de recurso 


j Para reanálise Port. 
25000.093275/2019-28 | Lauro de Freitas 03/06/2019 2218/2019 
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Para reanálise Port. 
25000.093566/2019-16 | Içara SC |03/06/2019 2218/2019 


25000.095820/2019-11 | Guarantã do Norte 06/06/2019 
Para reanálise Port. 
e Para reanálise Port. 
25000.096337/2019-53 07/06/2019 | 518/2019 


= Para reanálise Port. 
25024.000630/2019-55 10/06/2019 2218/2019 


Para reanálise Port. 
25004.002441/2019-55 | Alvares Machado 11/06/2019 2218/2019 


Aprovada 
25000.099346/2019-04 leao! es oniá 
25000.099512/2019-64 12/06/2019 | Não elegível 


Para reanálise Port. 
ne Ee Recurso deferido 
25000.101015/2019-33 | Conceição de Coité 14/06/2019 DOU 01/10/2019 


25000.101088/2019-25 | São Bento do Sul 14/06/2019 E e POr, 
25000.101099/2019-13 14/06/2019 | Não elegível 
25000.101575/2019-98 | Ponte Alta do Norte 17/06/2019 | Não elegível 


: Para reanálise Port. 

25019.002729/2019-61 | Abreu e Lima 17/06/2019 2218/2019 
Para reanálise Port. 

25000.103058/2019-53 | Marapoama 17/06/2019 2218/2019 
; Para reanálise Port. 

25026.000456/2019-21 | Guaraí 17/06/2019 2218/2019 


se Para reanálise Port. 
25000.103006/2019-87 Ormna ra 18/06/2019 | 554 pano oia 
25020.001400/2019-43 21/06/2019] Não elegível | 


Aguardando análise 
2s0001081842018%61 [Araci JBA [2062019  Agtardando ar 


Para reanálise Port. 
25023.001734/2019-97 | Quitandinha PRO 24/06/2019 pato 
25000.101062/2019-87 FEST 25/06/2019] Não elegível | 


Para reanálise Port. 
25000.099682/2019-49 26/06/2019 2218/2019 





Pág. 07 Situação dos Processos 








Santo Antônio do Para reanálise Port. 


25000.106758/2019-08 | coberto GO [26/06/2019 | 516/0019 


O 
Conceição do Mato Aprovada 


Aguardando análise 


aa Para reanálise Port. 
25001.014270/2019-37 a dos 27/06/2019 
oytacazes 


Aguardando 
25000.109251/2019-06 | Dianópolis TO 01/07/2019 | documentação Port. 
2218/2019 


25015.000918/2019-39 01/07/2019 
25015.000930/2019-43 01/07/2019 


Para reanálise Port. 
25017.003048/2019-30 01/07/2019 | Dara reané 





25004.002748/2019-56 01/07/2019 | Recurso indeferido 
Para reanálise Port. 
25008.001492/2019-20 01/07/2019 | so dB/s019 


25003.005318/2019-04 | São Gotardo paionanio) OE 
25000.108303/2019-19 | Uberlândia 02/07/2019 | Não elegível 


No Para reanálise Port. 
25000.108320/2019-56 | Uberlândia [MG [02/07/2018 2218/2019 


Para reanálise Port 
25000.108349/2019-38 02/07/2019 | 518/5019 
25000.108360/2019-06 | Centenário do Sul |PR [02/07/2019 


: Para reanálise Port. 
25006.000620/2019-38 02/07/2019 2218/2019 


Aprovada 
25000.109449/2019-81 DalonaMo o cer aisoio 
25000.109062/2019-71 | Ubatuba 03/07/2019 


25000.110573/2019-90 


É 
po fosco ss 


osto7oio [Dara coro oe Po 
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Para reanálise Port. 
25000.111531/2019-76 | Esperança PB |04/07/2019 2218/2019 


Para reanálise Port. 


25015.000952/2019-11 o MUINO Pr 04/07/2019 
25000.112735/2019-24 | Crixás do Tocantins 05/07/2019 | Recurso indeferido 
25020.001458/2019-97 08/07/2019 | Não elegível 
25020.001461/2019-19 08/07/2019 | Não elegível 
25000.113532/2019-55 08/07/2019 | Recurso indeferido 


Para reanálise Port. 
25000.113684/2019-58 09/07/2019 | Não elegível 


Ê Para reanálise Port. 


25000.114432/2019-46 | Caldas Novas 09/07/2019 dis o Port. 
25000.114476/2016-76 09/07/2019] Emanálise 
25000.114557/2019-76 | Osvaldo Cruz 09/07/2019 


Para reanálise Port. 
25000.114592/2019-95 + 09/07/2019 | 518/2019 
25000.114627/2019-96 09/07/2019] A analisar 


o Para reanálise Port. 
25000.114852/2019-22 | Jundiaí 10/07/2019 2218/2019 

e Para reanálise Port. 
25000.114873/2019-48 | Jundiaí 10/07/2019 2218/2019 


25016.009799/2019:46 [Sora branca [PO [ra0raoro[Digênca | 
eso sra amoo [Pros — PO [ro07EONS[Digênca | 


25000.118758/2019-42 | Amarante do 16/07/2019 | Não elegível 
Maranhão 
25000.106404/2019-55 17/07/2019 | Não elegível 


25018.004004/2019-17 RR do Brejo Pe 18/07/2019 
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25000.100674/2019-52 | Dois Vizinhos PR |22/07/2019]A analisar 


sore anears amora [Ss Po [omsioio|Aamaisa | 


Para reanálise Port. 
asooossmemoroa io Toa [rama [Ee 
25000.134926/2019-47 |Picuí [PB [1208/2019|Aanalsar analisar 


asno smmesoss [Marápois |op [140020 mao 


Solicitou 
25000.138983/2019-03 | Igarapé-Miri 19/08/2019 


25000.144779/2019-13 | Fonlópo ls do 30/08/2019 | Não elegível 


25023. 002927/2019-08|Coméio Procópio [PR [02002010 [SLI cão | 


Recurso deferido 
25000.148324/2019-77 [Cuité [PB [0409/2019|Aanalsar 
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25010.001212/2019-34 | Vigia de Nazaré PA |05/09/2019]A analisar 


25000.108234/2013-58 13/09/2019 | Recurso indeferido 
25000.154332/2019-52 Es E do Rio 16/09/2019 


asooorocosa aos [revirar Jpm [osmimoro[Digênia | 
2028 0099250 [Ro Negro —— fPm [osncoro[Aamaicar | 


25000.195888/2019-07 Ee de tintzois|A analisar 


25000.206009/2019-71 pl E de Santo 13/12/2019 





Caso o ente interessado tenha dado entrada no pedido de readequação física, mas não esteja 
acima relacionado, orienta-se que seja verificado junto ao órgão que recebeu a 
documentação, com a informação do NUP do Processo protocolado no Sistema Eletrônico 
de Informação — SEI e informar à Comissão de Readequação da Rede Física —- CRRF-SUS, 


por meio do e-mail: crrf.susQsaude.gov.br 


Situação atual Nº de Processos Protocolados 
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O 

Aguardando documentação Port. 2218/2019 
O maná | o 
DO oesosbenmo | 
E 
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Informações Complementares 


Reunião da Comissão Intergestores Tripartite - CIT 

No dia 28 de março de 2019, a Comissão de Readequação da Rede Física do SUS 
apresentou informe na reunião ordinária da Comissão Intergestores Tripartite — CIT, e na 
oportunidade apresentou os trabalhos realizados até então, bem como todas as ações de 
divulgação tomadas pelo Ministério da Saúde. 


Divulgação 

O Ministério da Saúde estampou no Portal da Saúde as informações sobre a readequação 
da rede física do SUS, além de chamar atenção para o prazo de envio das solicitações, que 
se encerra em 30 de junho de 2020. Ademais, as redes sociais da Pasta (twitter, facebook) 
também divulgaram as mesmas informações. 


Acesso aos Relatórios 


Os Relatórios estão disponibilizados no Sistema Eletrônico de Informação (SEI) do Ministério 
da Saúde, no Processo nº 25000.065502/2019-25 e no Portal da Saúde, por meio do 


endereço: http://portalms.saude.gov.br/readequacao-da-rede-fisica-do-sus. 
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Informações de Contato 


Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento — 
DESID/SE/MS 


Esplanada dos Ministério, Bloco G, 3º andar 
Ed. Sede — Brasília/DF 78.058-900 


Tel (61) 3315-3862/3802/3351 
E-mail crrf.susQOsaude.gov.br 
http://portalms.saude.gov.br/readequacao-da-rede-fisica-do-sus 


